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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 612 

16 Νοεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 54612 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό 
μειοδοτικά διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις τον ν. 2218/1994 «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ. ΟΤΑ», ν. 2240/1994 «ΕΚ Α153 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 2218/1994, ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α19) 
«Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
Θεμάτων», ν. 2307/1995/Α' 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητας Υπουργείου εσωτερικών ρτις διατάξεις 
για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
ν. 2539/1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυ¬ 
τοδιοίκησης», π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α64) «προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσι¬ 
ών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 16ης/11/2005», ν. 
3463/2006/Α' 114 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο¬ 
τήτων, π.δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες, 
ν. 2623/98/Α139 άρθρο 9 παρ. 13. για την ασφάλιση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 
2008. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8 Ιανουάριου 2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ. με την λήξη παρά¬ 
δοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων 
του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές προσφορές απευ¬ 
θείας από αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες χω¬ 
ρίς καμία διαμεσολάβηση. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 
450.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματο¬ 
δοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2008 
του Δήμου. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπη¬ 
ρεσία δαπάνης. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 22/2007 βρί¬ 


σκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Μηχανολο¬ 
γικού, Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης Έργων, Αγ. Βασι¬ 
λείου 62, Τ.Κ. 121 35 αομόδιος υπάλληλος ο Δ. Μπούας 
τηλ. 210 5785137 ώρες 8.00 ως 12.00. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαραίνει τον μειοδότη. 

Να δημοσιευθεί μέχρι 16.11.2007. 

Περιστέρι, 14 Νοεμβρίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Αριθμ. 1773 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, ΘΒ-29100, Ζάκυνθος, Ελλά¬ 
δα 

Τηλ: 0030 26950 29870, Ραχ: 0030 26950 23499 

ΕπιαίΙ: ίηίο@ηηηρ-Ζ3ΐ<.θΓ9, Ιστοσελίδα: Τιίίρ://νν\/ννν.ηηηρ- 
Ζ3ΚΟΓ9 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας 
είναι «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ και ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». 

11.1.1. Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι: 
είναι οι Υπηρεσίες που περιγράφεται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Α της αναλυτικής Προκήρυξης και οι οποίες 
αποτελούνται από τα αναφερόμενα οχ αυτό δύο (2) τμή¬ 
ματα, ενταγμένα στο Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ 2000-20006 
πράξης «Οργάνωση της Προστασίας και Διαχείρισης 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» με κωδικό 
ΟΠΣ: 86592. 

Η σύμβαση κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα λη- 
φθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: € 65.336,13 (εξήντα 
πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα τριών 
λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

β) Ανά Τμήμα Προμήθειας: 

Τμήμα 1 (ΚινητήΈκθεση) 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 
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Τμήμα 2 (Θαλάσσια Σήμανση) 40.336,13 € χωρίς ΦΠΑ 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (40 
ημέρες-τμήμαί, 10 μήνες-τμήμα2). 

ΤΜΗΜΑ III Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνι¬ 
σμού ανέρχεται: 

Για το Τμήμα-1 σε 1.487,50€ και για το Τμήμσ-2 σε 
2.400,00€ 

(αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής του κάθε τμήματος). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
ποσοστό 10% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς 
ΦΠΑ του κάθε τμήματος. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η παροχή υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από την 
Πράξη «Οργάνωση της Προστασίας και Διαχείρισης του 
Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», που συγχρη- 
ματοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
υπόλοιπο από εθνικούς πόρους. Η πληρωμή του Συμβα¬ 
τικού Τιμήματος κάθε Τμήματος θα γίνεται ως εξής: Με 
την υπογραφή της σύμβασης, θα καταβληθεί το 30% 
του Συμβατικού Τιμήματος, τα τμήματα του έργου τα 
οποία θα του ανατεθούν και με την οριστική παραλαβή 
και την έγκριση των Υπηρεσιών το 70% του Συμβατικού 
Τιμήματος, τα τμήματα του έργου τα οποία θα του 
ανατεθούν. 

3. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις 
του Νόμου νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ Α'247/1995), όπως ισχύει, Οδηγία 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» (ΕΕ αριθμ. Ε 134 της 30.4.2004, σελ. 114), 
όπως ισχύει, Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1989 «για το συντονισμό των νομο¬ 
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί 
της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον το¬ 
μέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημοσίων έργων» (ΕΕ αριθμ. Ε 395 της 30.12.1989, σελ. 
33), όπως ισχύει, νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του δη¬ 
μοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 
19/1995), όπως ισχύει, νόμος 2522/1997 «Δικαστική προ¬ 
στασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 
Α' 178/1997), όπως ισχύει. Νόμος 3310/2005 «Μέτρα για 
τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα- 
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 30/2005) και, ιδιαίτερα, στο άρθρο 
8 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του 
νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/2005) και ισχύει, Προε¬ 
δρικό Διάταγμα 60/2007 σχετικά με την «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι¬ 
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 


Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005», (ΦΕΚ Α' 64/2007), τα άρθρα 35 παρ. 1 και 36 του 
Προεδρικού Διατάγματος 346/1998 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχε¬ 
τικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 
1992» (ΦΕΚ Α' 230/1998), προεδρικό Διάταγμα 394/1996 
σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ 
Α' 266/1996), όπως ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται συμπλη¬ 
ρωματικά στον τομέα των υπηρεσιών και κατά το μέρος 
που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και του π.δ. 60/2007 με το οποίο 
αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη, Την 
υπ’ αριθμ. 167495/3.9.2005 απόφαση του Γ.Γ. του Υπουρ¬ 
γείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί ένταξης της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑ¬ 
ΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο Μέτρο 8.1 του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με τις αποφάσεις υπ. αρ. 184850/7-9-2005 και 
133949/29.11.2006, τις υπ’ αριθμ. 67, 69, και 95 έτους: 2006 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτου- 
σας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 
παρόντος διαγωνισμού. 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 3 του τεύ¬ 
χους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 1 του παραρ¬ 
τήματος Β του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. 

2. α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που 
παρέχουν τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρό¬ 
νια υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του τμήματος 
ή των τμημάτων για το/α οποίο/α θα καταθέσουν, β) 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και 
κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή κοι¬ 
νοπραξίας στην παροχή των Υπηρεσιών και το ειδικό 
μέρος των Υπηρεσιών με το οποίο αυτό θα ασχοληθεί 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπος κάθε μέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το 
ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντι¬ 
στοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 

• Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα μέλος της 
ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό 
και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινο¬ 
πραξίας (ρΐΌίθοί Ιβειάθΐ'). 

• Ότι όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύ¬ 
πτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


9743 


Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου. 

• Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικεί¬ 
μενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 
καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης 
της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 5.2. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και της οικονο¬ 
μικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα κα¬ 
τατάξει για κάθε τμήμα τις προσφορές, σε Συγκριτικό 
Πίνακα, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου, 
για κάθε ένα από τα τμήματα του έργου ξεχωριστά, 
υπολογίζεται με τον τύπο: 

Β = 0,70 (ΤΑ) + 0,30 (ΟΑ) 

Όπου: 

Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζο- 
μένου 

ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του 
διαγωνιζομένου 

ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του 
διαγωνιζομένου 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα 
λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του 
διαγωνισμού λήγει έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. την 30η Νοεμ¬ 
βρίου 2007. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής απο¬ 
στολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία, καθώς 
και λήψης των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. (ήίΐρ ://\λλλλλλ 
πηηρ-ζεΚοΓρ) 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 6η Δε¬ 
κεμβρίου 2007 και ώρα 12:00. Την 6η Δεκεμβρίου 2007 
και ώρα 13:00 θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των 
προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 3 μήνες προσμετρούμενους από την επομένη 
της αναφερόμενης προθεσμίας παραλαβής των προ¬ 
σφορών από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι μέχρι την 7η 
Μαρτίου 2007. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές. 

Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμε¬ 
τοχής υποψηφίου σε αυτόν και της νομιμότητας της 
διενέργειας του έως και την Κατακύρωση επιτρέπεται 
ένσταση ή προσφυγή για τους λόγους και με τη δι¬ 
αδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 
394/1996. 

Οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι Προσφέροντες θα 
πρέπει να απευθύνονται προς την Επιτροπή Διενέργει¬ 
ας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, 
σημειώνοντας ότι αφορούν ένσταση για τον εν λόγω 


διαγωνισμό και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενι- 
ζέλου 1, 29100, Ζάκυνθος. 

Επίσης, επιτρέπεται προσφυγή για τους λόγους και με 
τη διαδικασία και του άρθρου 3 του ν. 2522/1997, αντί¬ 
στοιχα. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) ημερών αφότου 
έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης 
πράξης ή παράλειψης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της Αναθέτου¬ 
σας Αρχής (προδικαστική προσφυγή). 

Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για 
την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδί¬ 
ου δικαστηρίου, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφα¬ 
λιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός 
δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, τεκμαίρεται 
η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος, εντός 
δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυ¬ 
γής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 17 Οκτωβρίου 2007. 

Ζάκυνθος, 18 Οκτωβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΜΑΛΙΑ Δ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ - ΚΥΡΤΣΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ 

Αριθμ. 1862 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α, Ρίου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «Επισκευή - ενίσχυση υδατό- 
πυργου ΔΑ Ρίου», με το σύστημα προσφοράς των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/00, π.δ. 
609/1985, π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά - Καθαιρέσεις με 
προϋπολογισμό 5.608,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Σκυροδέματα με προϋ¬ 
πολογισμό 98.043,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα 
με προϋπολογισμό 30.109,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία Λοιπά, Τελειώματα 
με προϋπολογισμό 15.408,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρα- 
τούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με 
αριθμό θεώρησης 246/22-10-2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχα'ίας, 
ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 178.500,00 ΕΥΡΩ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στην 
έδρα της Δ. Ε.Υ.Α. Ρίου Αθηνών 6 στο Ρίο, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την (δια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου Αθηνών 6 στο Ρίο, 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑ2 πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» & ίδιους πόρους Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1,1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

12 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 809/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 


τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτακόσιων σα¬ 
ράντα οκτώ Ευρώ (2,983,40 €) και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές 
ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Διακόσιες 
Εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ωλενίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου (Αθηνών 6), στον Δήμο Ρίου του Ν. 
Αχάΐας (Αρμόδια: Παπαδογεωργοπούλου Αγγελική τηλ. 
2610/990800) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/ 
σης Ν. Αχάΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Μυλωνάς 
Ιωάννης τηλ. 2610 316.428) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Ρίο, 14 Νοεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ 

Αριθμ. 1873 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «Επισκευή - ενίσχυση υδατό- 
πυργου ΔΑ Ρίου», με το σύστημα προσφοράς των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
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ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996. ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 
με προϋπολογισμό 5.608,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Σκυροδέματα με 
προϋπολογισμό 98.043,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Τοιχοποιίες-Επιχρίσματα 
με προϋπολογισμό 30.109,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία Λοιπά, Τελειώματα 
με προϋπολογισμό 15.408,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρα- 
τούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με 
αριθμό θεώρησης 246/22.10.2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχα'ΐας, 
ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 178.500,00 ΕΥΡΩ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στην 
έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου Αθηνών 6 στο Ρίο, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου Αθηνών 6 στο Ρίο, 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» &Ίδιους πόρους ΔΕΥΑ Ρίου Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ». 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 


συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτακόσιων σα¬ 
ράντα οκτώ Ευρώ (2.983,40 €) και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές 
ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Διακόσιες 
Εβδομήντα (270 ημερολογιακές ημέρες). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ωλενίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Δ.Ε.Υ.Α.. Ρίου (Αθηνών 6), στον Δήμα Ρίου του Ν. 
Αχα'ΐας (Αρμόδια: Παπαδογεωργοπούλου Αγγελική τηλ. 
2610/990800) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/ 
σης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα αρμόδιος: Μυλωνάς 
Ιωάννης τηλ. 2610 316.428) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Ρίο, 14 Νοεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 




9746 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(5) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) 

Αριθμ. 4534 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυ¬ 
φλών (ΚΕΑΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα 
αναλάβει το γενικό καθαρισμό των κτιριακών εγκατα¬ 
στάσεων του, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέ¬ 
χρι 31.12.2008, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 
2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π,μ. (καταληκτική) 
στα γραφεία του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα. 
Τεύχη διακηρύξεων του διαγωνισμού με τους χώρους, 
τους όρους κ.λ.π., θα διατίθενται στα ως άνω γραφεία 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 210 95 81 510, Δέσποινα Μυλωνά και σε ηλε¬ 
κτρονική μορφή νννννν.Κοαί.ρΓ 

Καλλιθέα, 6 Νοεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Αριθμ. 30780 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ΑΝΟΙ¬ 
ΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή (έκπτωση επί τοις εκατόν (%) επι του 
συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της 75/2007 με¬ 
λέτης για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λ. Μεσογείων αριθμ. 463,την 7η Δεκεμβρίου 2007 ημέ¬ 
ρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως 12.30 π.μ. ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό .πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής (ορίζε¬ 
ται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%). 

Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον Δήμο. Για 
πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και την παραλαβή της διακήρυξης,οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6080224) στο Τμήμα 
Προμηθειών (3ος όροφος). 

Αγία Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Αριθμ. 2/2007 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακοινώνει ότι προκηρύσσει δημό¬ 


σιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση εργασιών 
καθαριότητας για το έτος 2008 πέντε (5) κτιρίων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (επιφάνειας 8.300τ.μ.) που βρίσκονται στις 
οδούς: Αμαλιάδος 17, Μεσογείων & Τρικάλων 36, Πανόρ- 
μου 2, Αμαλιάδος 15 καΓΕσλιν 15 & Αμαλιάδος 29. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν δέκα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (115.000€). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 
17.12.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμή¬ 
μα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Οικονομικού του 
ΥΠΕΧΩΔΕ που στεγάζεται στο 1° όροφο του κτιρίου της 
οδού Πανόρμου 2, στην Αθήνα. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο, η 16.11.2007. 

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη στην 
Ελληνική γλώσσα μαζί με αντίγραφο. Σύμφωνα με το π.δ. 
394/1996 ο υποψήφιος θα υποβάλει τεχνική και οικονο¬ 
μική προσφορά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς 
και την εγγύηση συμμετοχής (5%) ύψους 5.750,00€. 

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των κτιρίων και 
θα ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά 
δίμηνο με πιστοποίηση εργασιών. 

Πληροφορίες: Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Οικονομι¬ 
κού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας που στεγάζεται στον 
1ος όροφο του κτιρίου της οδού Πανόρμου 2, Αθήνα, 
Τ.Κ11523, τηλ. 210-6441418, ίαχ: 210-6467361. 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

Αριθμ. 6302 

Ο Δήμαρχος Αιγείρας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
θεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαί¬ 
ρου Δήμου Αίγειρος», με το σύστημα προσφοράς των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Ηλεκτρικά - υποδομή με προ¬ 
ϋπολογισμό 58.981,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ιστοί - φωτιστικά με 
προϋπολογισμό 87.066,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
252/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας, ανέρχεται στο ποσό 
των 146.050,06 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 174.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.12.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αιγείρας, στην έδρα του 
Δήμου στην Αιγείρα Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αιγείρας στην 
έδρα του Δήμου στην Αιγείρα Ν. Αχα'ίας, από την αρ¬ 
μόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με ποσό 90.000,00 € και Δ.Π. με 
ποσό 84.000,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2! Τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας «Η/Μ». 

β Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 


μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του ν. 
3463/2006, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (2.921,00 €) Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν 
είκοσι (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αιγείρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιγείρας στο Δημαρχείο, στην Αιγείρα του 
Ν. Αχαΐας (Αρμόδιος: Ηλίας Ντόκος τηλ. 26960/39030) 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχα'ίας, 
Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδια: Φωτεινή Βελλοπούλου 
τηλ. 2610/316.798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 6.12.2007 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηνούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Αιγείρα, 16 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Β’ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 173 

1. Η Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙ¬ 
ΣΜΑΤΟΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με προϋ¬ 
πολογισμό 420.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


α) κατηγορία: Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
273.054,77 ευρώ (79,19%) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογι¬ 
σμό 71.745,82 ευρώ (21,40%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ν.Α. Φωκίδας, οδός 
Γιδαγιάννου 31 ΑΜΦΙΣΣΑ, 2ος όροφος, μέχρι 29.11.2007. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650 28.385, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22650 72.479, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Τσαπλαρή Κων/να & Παπαλουκά Γεωργία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.12.2007, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής 
προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 
ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί σε νέα ημερομη¬ 
νία, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. 

ή κατά περίπτωση στα Νομαρχιακά Μητρώα, που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικών 

Α1 και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής, όπου θα απευθύνετε 
προς την Ν.Ε. της Ν.Α. Φωκίδας, ύψους 6.896,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείταιαπότο πρόγραμμα ΙΕΑΟΕΒ+ 
και από πιστώσεις της Νομαρχιακής“ώοδιοίκησης. Και 
με πίστωση από ΕΕΑΩΕΒ+ για το 2007 ποσό 308.202,61 
&υρώ/κ»αι.από πιστώσεις Ν.Α. Φωκίδας ποσού 111.797,39 
ευρώ. 

7. Το αποτέλεσμα της-δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Α' Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α, Φωκίδας. 

Άμφισσα, 12 Νοεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΑΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3261 

Ο Δήμαρχος Φούρνων Ικαρίας Σάμου προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με 
κριτήριο την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
(περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια ενός (1) καινούρι¬ 
ου απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 4,0 


κ.μ. δορυφορικού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού 
48.790,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστω¬ 
ση 48.790,00 ευρώ που προέρχεται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Φούρνων Κορ- 
σεών την 5η του μήνα Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών). 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου παρέχο¬ 
ντας εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης γραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού. 
Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τηλ. 22753 50612 
και της ΤΥΔΚ Σάμου τηλ. 22730 27521 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. Τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται 
από την ΤΥΔΚ αντί 10 ευρώ. 

Φούρνοι, 8 Νοεμβρίου 2007 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3262 

Ο Δήμαρχος Φούρνων Ικαρίας Σάμου προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με 
κριτήριο την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
(περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια ενός (1) καινούριου 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικό¬ 
τητας 10-14,0 κ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 113.050,00 
ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστωση 113.050,00 
ευρώ που προέρχεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Φούρνων Κορ- 
σεών την 5η του μήνα Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 μέχρι 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών). 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου παρέχο¬ 
ντας εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης γραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού. 
Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τηλ. 22753 50612 
και της ΤΥΔΚ Σάμου τηλ. 22730 27521 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από την ΤΥΔΚ 
αντί 10 ευρώ. 

Φούρνοι, 8 Νοεμβρίου 2007 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4426 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μει¬ 
οδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα «προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» και με όριο ποσοστού 
έκπτωσης δώδεκα τοις εκατό (2%) σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του άρθρου 7 π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4 
παρ. 2 του 3263/2004, τον ν. 1418/1984 (σε ότι αφορά τις 
διατάξεις που ισχύουν από 29.9.2004), τον ν. 3263/2004 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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«Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων έργων 
και άλλες Διατάξεις» καθώς και τους νόμους και τα π.δ.: 
ν. 2229/1994, ν. 2576/1998 του ν. 2741/1999, ν. 2940/2001, ν. 
3212/2003 του π.δ. 218/1999, π.δ. 334/2000 (εξαιρουμένων 
των διατάξεων που καταργήθηκαν με τον ν. 3263/2004) 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ». 

Προϋπολογισμού: Αριθμ. 825.000 € μαζί με το ΦΠΑ. 

Ολογράφως: Οκτακόσιες Είκοσι Πέντε χιλιάδες 
ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΣΚ 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, 
Διοικητήριο 3ος όροφος. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ 1ης τάξης και άνω για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξης και άνω για έργα Ηλε- 
κτρομηχανολογικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά της 
Δημοπρασίας στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. - Διοικη¬ 
τήριο - Ηγουμενίτσα τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Πληροφορίες ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ (Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2665099938). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζεται 
το ποσό των 13.600 € (2% του Προϋπολογισμού) και θα 
απευθύνεται προς τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Ηγουμενίτσα, 6 Νοεμβρίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 


Αριθμ. 6526 

Ο Δήμαρχος Θρακομακεδόνων 

1. Προκηρύσσει σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές την προμήθεια ενός καινούριου υδρο¬ 
φόρου - πυροσβεστικού οχήματος ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού 142.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ 
19%, με κριτήριο την συμφερότερη από τεχνοοικονομική 
άποψη προσφορά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
με υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 (ΕΚΠΟΤΑ), τον ν. 3463/2006 
(ΔΗΜ. & ΚΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑΣ) και την υπ’ αριθμ. Π1/3872/2007 
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η του μηνός Δεκεμ¬ 
βρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του 
Δήμου Θρακομακεδόνων με ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης την 12.00 ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτό ίΈλληνες πολίτες, 
αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημιδεπά ή αλλοδαπά, οι 
συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά. 

4. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού 
ορίζεται σε (120) εκατό είκοσι ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 


6. Εγγύηση συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης ήτοι 6.000,00€. 

7. Τα στοιχεία της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Θρακομακεδόνων όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι διακήρυξης 
όπως αναφέρονται στην με υπ’ αριθμ. 273/2007 μελέτη 
της προμήθειας. 

8. Μια πλήρης σειρά μελέτης θα διατίθεται στους 
ενδιαφερομένους αντί του ποσού των 50,00€. 

Θρακομακεδόνες, 14 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 20279 

Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την 532/2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρί- 
θηκε η προμήθεια, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
για την «ανάδειξη προμηθευτή μηχανικών πτυσσόμενων 
εμποδίων (κολωνάκια πεζοδρόμων)». Οι προσφορές θα 
είναι με κατάθεση τιμών μονάδος. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 
44.982,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 19%. Οι 
προμήθειες αφορούν τμηματικές αγορές έως την λήξη 
της συμβάσεως με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη τιμή στο κάθε υλικό που προβλέπονται στην 
μελέτη-διακήρυξη και ο προμηθευτής αναδεικνύεται 
εφόσον πληρούνται οι στοιχειώδεις τεχνικές προδια¬ 
γραφές που απαιτούνται. 

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.ΚΠ.Ο.ΤΑ. όπου αυτός 
δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του ν. 
2286/1995 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «Προμήθειες 
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & ν. 
3463/2006 ΔΚΚ και ο νόμος 2503/97 άρθρο 13. Η εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού (2.250,00 €). 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 23.11.2007 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 έως 15.15 π.μ. (πρωί) στο γρα¬ 
φείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 
Ελληνική. 

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό 
μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δή¬ 
μου και στα τηλέφωνα (2510) 451430 451447 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό 
αποστέλλονται με έξοδα του κάθε ενδιαφερομένου. 

Καβάλα, 13 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ 
ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ 

Αριθμ. 76 

1. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος ΟΤΑ Ικαρίας Φούρνων 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγώνισμα για την ανάθεση 
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του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου Ικαρίας» 
με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.) 
1.023,163,37 Ευρώ, Το έργο συντίθεται από τις εξής κα¬ 
τηγορίες: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
423.640,73 και την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 599.522,64 Ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού έναντι αμοιβής ΕΚΑΤΟ 
ΕΥΡΟ (100) από τα γραφεία της από της Τ.Υ.Δ.Κ. Σά¬ 
μου διεύθυνση: Πυθαγόρα 9 Σάμος Τ Κ. 83100 μέχρι τις 
6.12.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου. Πληροφορίες από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο 
ΟΤΑ Ικαρίας Φούρνων στο τηλ.: 22750.31450 και από 
την Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου στο τηλ.; 22730.27201, ΡΑΧ Επικοινω¬ 
νίας: 22730.27521 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Α. Αποστόλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.12.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Δήμου Ευδήλου 
Ικαρίας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωση κατά ομάδες εργασιών 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι σε κοινοπραξία με έδρα εντός νομού, 
εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ. 1ης ή 2ης ή 3ης τάξης για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ης ή 2ης ή 3ης τάξης για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι 
σε κοινοπραξία με έδρα εκτός νομού, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. 1ης ή 2ης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
1ης ή 2ης ή 3ης τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ, γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.463,27 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είνοι 180 ημέρες. Η προθεσμία για την εκτέλεση του 
έργου είναι (6) μήνες 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προ¬ 
γράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με το ποσό των 733.000,00 Ευρώ, και από 
ίδιους πόρους του Συνδέσμου. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο ΟΤΑ Ικαρίας Φούρνων. 

Σάμος, 12 Νοεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Αριθμ. 48646 

Ο Δήμαρχος Πτολεμάίδας προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη ΠΡΟ¬ 
ΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, για την παροχή 
υπηρεσιών για την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 


2007-2010, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000 ευρώ 
με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτο¬ 
λεμάίδας (οδός 25ης Μαρτίου 15, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 
2007 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2.250 
ευρώ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος η Αικ. 
Κυδώνα, τηλ.2463057610. 

Πτολεμάίδα, 14 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 11099 

Η Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών - Βρεφικών 
Σταθμών Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για: 

Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ειδών παντοπωλείου 
(70.000,00 ευρώ), κατεψυγμένων ειδών (15.000,00 ευρώ), 
κρεοπωλείου (40.000,00 ευρώ), ειδών οπωροπωλείου 
(35.000,00 ευρώ) και ειδών αρτοποιίας (15.000,00 ευρώ), 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 175.000,00 Ευρώ. 

Β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5.12.2007 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Ν.Π. 
Κρέμου 110 στην Καλλιθέα. Σε περίπτωση μη προσέ¬ 
λευσης προμηθευτών ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί 
στις 12.12.2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. έως 
12:30 μ.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα 
προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους 
διακήρυξης. 

Ισχύουσα νομοθεσία π.δ. 28/1980, ν. 2503/1997 και π.δ. 
410/1995. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% 

Γ ια όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μόνο σε επι¬ 
μέρους προμήθεια θα προσκομίσουν και την ανάλογη 
εγγυητική συμμετοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλέφωνα 210 9574445 - 210 9569963. 

Καλλιθέα, 12 Νοεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος -Αντιδήμαρχος 

ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. οικ. 13604 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό δι- 
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αγώνισμά για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση- 
Φωτισμός κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μοναστηράκι» 
με προϋπολογισμό 183.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο 
περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών και 
Ηλεκτρομηχανολογικών με συνολικό προϋπολογισμό 
199.781,51 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας που βρίσκεται 
στην ίεράπετρα στην πλατεία Κανουπάκη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340367, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2842340329, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ο Τίτος Περακάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής των 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες εργασιών του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις σε κοινοπραξία ή μεμονωμένες, εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη 
του έργου, ήτοι τάξη Α2, 1η ή 2η (Εντός νομού έδρας 
ή επιλεγμένο) στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και 
Ηλεκτρομηχανολογικών. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.057,16 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων Δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό¬ 
νος ισχύος των προσφορών είναι Εκατδν Ογδόντα (180) 
ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΙΕΑΟΕΒ.». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας. 

Ιεράπετρα, 12 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ I. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 13605 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Ταχ. Δ/νση: Πλ. 
Κανουπάκη 1- 72.200 Ιεράπετρα, Τηλ: 28423-40310 Εαχ; 
28423-40362. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
με έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ 4β του ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Οικισμός Μοναστηράκι του Δή¬ 
μου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το έργο περιλαμβάνει: 

1. Την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης εντός 
εντός του οικισμού Μοναστηράκι, μήκους 700 μέτρων, 
διατομής Φ200 από σωλήνα ΡΥΟ σειρά 41. 


2. Την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης εντός του 
οικισμού Μοναστηράκι, μήκους 700 μέτρων, διατομής 
Φ90 από σωλήνα ΡΕ 100 3ης γενιάς. 

3. Την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής. 

4. Την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 43.341,40 ευρώ για δα¬ 
πάνη εργασιών, 7.801,45 ευρώ για Ε.Ε. & Ο.Ε, 7.671,43 
ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.689,92 ευρώ για δα¬ 
πάνες αναθεώρησης και 11.495,80 ευρώ για Φ.Π.Α. (19%). 
Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 
72.000,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 
η 11η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης 
προσφορών) στα γραφεία. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε 
η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 (ώρα λήξης προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίνονται μέ¬ 
χρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία από 
την Τ.Υ του Δήμου Ιεράπετρας (Περακάκης Τίτος τηλ. 
28423-40367). 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 1.176,00 Ευρώ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε. Ε, 
το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο συγχρηματοδοτεί- 
ται από και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Ι.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά- 
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ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ιεράπετρα, 12 Νοεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΩΛΗΣ I. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Αριθμ. 824 

1. Ο Δήμαρχος Σκύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση 
Βρεφονηπιακού Σταθμού λόγω οεισμών-Ανέγερση μονά¬ 
δας απασχόλησης Βρεφών -Νηπίων, με προϋπολογισμό 
101.729,34 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οικοδομικά 
με προϋπολογισμό 89.538,25 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυ§η, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας 
Δημαρχείο Σκύρου, μέχρι τις 29.11.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. Πληρο¬ 
φορίες στο τηλέφωνο 2222091206, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2222093530, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ, 
Παναγιώτα Συμεωνίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.12.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του του π. δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο’ Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2, 2η στην κατηγορία Οι¬ 
κοδομικά με έδρα το Νομό Εύβοιας ή έναν όμορο και 
γενικώς, β) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, 
Α2,1η, 2η στην κατηγορία Οικοδομικά γενικώς γ) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1790,77 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. ! 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΥΑΣ- 
ΣΑΕ 069 (Προγραμματική σύμβαση με Νομαρχία Εύβοι¬ 
ας). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί, 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σκύρου. 

Σκύρος, 9 Νοεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

-♦- ( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμ. Φ.6.στ/10871 
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 

1) Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής επαναληπτι¬ 


κής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «υδρευτικής γεώτρησης 
στη θέση «Χατζηλάκα-Τσιφλίκα» Καλυβών», προϋπολο¬ 
γισμού 65.602,17 €. με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από 
ίδιους πόρους. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

2) Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27η 
Νοεμβρίου 2007, ηαέοα Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών την 10:00, στα γραφεία της έδρας του 
Δήμου Πολυγύρου στον Πολύγυρο, ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής, 

3) Στην δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένων στις επόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα 
ή Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

55.127,87 

Αΐ, Α2, π 

Α1, Α2,1" 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στις επόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Ληλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

55,127,87 

Α1 

Α1 


4) Η εγγύηση συμμετοχής στη επαναληπτική δημοπρα¬ 
σία ορίζεται σε 1.103,00 € πρέπει να απευθύνεται στο 
Δήμο Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

5) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Δήμου Πολυγύρου Νομού Χαλκιδικής (Οδός 
Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος) μέχρι και την 
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 13:00. 

6) Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου 
Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα 
τηλέφωνα 23710-21432, 21433 και 21435. 

Πολύγυρος, 13 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 






ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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( 22 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. 8277 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό «Νοσοκομείο Καστοριάς 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό Δια¬ 
κήρυξης 8276/2007 για την Ετήσια ανάθεση στ. ιδιωτικό 
συνεργείο καθαρισμού χώρων του Γ.Ν. Καστοριάς και 
του Κ.Υ. Αργους Ορεστικού. 

Συνολικός προϋπολογισμός : 188,818, ευρώ (μαζί με 
το Φ.Π.Α.) 

Κριτήριο κατακύρωσης: συμφερότερη προσφορά 

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Νοσοκομείο Καστοριάς 
και Κέντρο Υγείας Αργούς Ορεστικού 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών (27.12.2007- 
ημέρα Πέμπτη μέχρι και ώρα 14.30 μ.μ., στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Νοσκομείου Καστοριάς. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28.12.2007, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 120, ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266Α/96). 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δι¬ 
αγωνισμό αξίας ίσης με το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με το Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 22.11.2007. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης και όροι πληρωμής: 20 € με 
ανακαταβολή σε περίπτωση παραλαβής από εταιρεία 
ταχυμεταφορών ή μετρητοίς σε περίπτωση παραλαβής 
ιδιοχείρως. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 24670 55626. Τμήμα Προμηθειών. 

Καστοριά, 14 Οκτωβρίου 2007 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 39697 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό (παρ.2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως, 
αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004) 
για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση - ανακατασκευή 
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών 
σχολικών συνγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου», με προ¬ 
ϋπολογισμό 264.180,00 Ευρώ με Φ.Π.Α (158.611,20 Ευρώ 
δαπάνη εργασιών, 28.560,02 Ευρώ δαπάνη Γ.Ε & Ο.Ε, 
28.074,18 Ευρώ δαπάνη απροβλέπτων, 6.764,60 Ευρώ 
δαπάνη αναθεώρησης). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ) από την έδρα της υπηρεσίας, 
οδός Ανδρόγεω 2, 71202 Ηράκλειο, μέχρι τις 29.11.2007 
με καταβολή ποσού 15 Ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-399191, ΡΑΧ επικοινω¬ 


νίας 2810-229207, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Εμμανουήλ Μανουσάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.12.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ανδρόγεω 2 - 
2ος όροφος και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
του άρθρου 6 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε, 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομκά βάσει του ν. 2940/2001, καθώς και ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της Ε.Ε. ή / 
και του Ε.Ο.Χ. ή / και των κρατών που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξεις- αντί¬ 
στοιχες με τις παραπάνω του ΜΕΕΠ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.306,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται σττο το πρόγραμμα 
ΣΛ.Τ.Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. 

Ηράκλειο, 8 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

Αριθμ. 4277896 

Ανακοινώνουμε ότι ο Εθνικός Διαχειριστής Σιδηρο¬ 
δρομικής Υποδομής διενεργεί τον παρακάτω ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: 

Αριθμός Διακήρυξης: 7091 Προμήθεια: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕ¬ 
ΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤ ΑΜΑΞΩΝ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.203.749,00 Ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α και 1.432.462,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του φ.Π.Α. 19%. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης μέχρι την 17η Ιανουάριου 2008, ημέρα ΠΕ¬ 
ΜΠΤΗ και ώρα 11:15 π.μ. στον 4° όροφο, γραφείο 410, στο 
κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης 
στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε. για δημο¬ 
σίευση: 13.11.2007. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Καρόλου 1-3, 2ος όροφος, 
Γραφείο 229-230, τηλ. 210.5297229-30. 

Παραλαβή σχετικών εγγράφων - Διακηρύξεων: Καθη¬ 
μερινώς από 11.00 -13:30 σε 

1) ΑΘΗΝΑ : Καρόλου 1-3,2ος όροφος, Γ ραφείο 229-230, 
τηλ. 210.5297229-30. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310- 
599117,599122. 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής Εφοδιασμού 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Αριθμ. 2042/Μ/07 

Περίληψη διαγωνισμού ανοικτού διαγωνισμού με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη συμφεροτερη προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού, 
διαδραστικου Άτλαντα του Αιγαίου, στα πλαίσια υλο¬ 
ποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανε¬ 
πιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ 60377, του Μέτρου 
2.1. του ΕΠΕΑΕΚ II. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥ- 
ΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

2. Περινραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Η σύμβαση 
ανήκει στην κατηγορία των συμβάσεων υπηρεσιών και 
έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ηλεκτρονικού, δια- 
δραστικου Άτλαντα του Αιγαίου. 

3. Προϋπολονισυός Διαγωνισμού: Η συνολική δαπάνη 
προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων 
οκτακόσιων ευρώ (70.800€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
19%. 

4. Δ/νση από την οποία μπορούν να παρασχεθούν 
πρόσθετες πληροφορίες και να γίνει η παραλαβή των 
τευχών της Διακήρυξης : 

Αντίτυπα της διακήρυξης του διαγωνισμού και πρό¬ 
σθετες πληροφορίες σχετικές με τον υπό προκήρυξη 
διαγωνισμό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. - 15:00.μ.μ.) 
από την: 

Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαί¬ 
ου, Κουντουριώτη 47Γ, Μυτιλήνη. 

(Άννα Κοτρίκλα τηλ. 2251036068, Ραχ: 2251036069, θ- 
πΐ3ίΙ: 3ύδθΙή93θί9θίθθίΓ). 

Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του δι¬ 
αγωνισμού είναι μέχρι την Δευτέρα, 3.12.2007 και ώρα 
15:00. 

Η δ/νση ίηΐοπίθΐ που είναι δημοσιευμένη η Προκήρυξη 
είναι: 

άΙ{ρ://νν\Λ/νν.3θ9β3η.9Γ/3Θ9β3η/9ΓθΘΐ</ηΘνν5/άθΪ3υΙΙ.ΐΊΐπι. 

5. Ημερομηνία - ώρα - τόπος αποσφράνισης των προ¬ 
σφορών: Την Δευτέρα, 17/12/2007 και ώρα 11:00 π.μ. στην 
Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Παν/μίου Αιγαίου 
στη Μυτιλήνη, Κουντουριώτου 47γ, 2ος όροφος. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσί- 
ων σαράντα ευρώ (3.540€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με 
Φ.Π.Α. 

7. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης: Η προμήθεια συγ- 
χρηματοδοτείται κατά 75% από την ΕυρωπαϊκήΈνωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και κατά 25% από 
εθνικούς πόρους. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν περιλη- 
φθεί στη ΣΑΕ 045/3 του ΥΠΕΠΘ. Η πληρωμή θα γίνει 
με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή του έργου. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Οι σχετι¬ 


κοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα αναλυτικά στην 
προκήρυξη, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματι¬ 
κό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

9. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο τεύ¬ 
χος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερ- 
νήσεως: Παρασκευή, 16.11.2007. 

Μυτιλήνη, 14 Νοεμβρίου 2007 

Η Αντιπρύτανις Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 

-♦- 

(26) 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Αριθμ. 125343 

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 και τις υπ’ αριθμ. 
43η/24.10.2007 και 46/13.11.2007 αποφάσεις του Δ.Σ με 
αριθ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη συμφεροτερη προσφορά, για 
την ανάδειξη αναδόχου για 8ωρη νυχτερινή φύλαξη 
(22:00-6:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη για τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ 
επί της οδού Λυκούργου 12 και για ένα εξάμηνο με 
δυνατότητα παράτασης σε ένα έτος, προϋπολογισμού 
δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 
2007 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Μ.Τ.Π.Υ. (στην 
Αθήνα, οδός Λυκούργου 12, 6ος όροφος, Γραφείο Συλ¬ 
λόγου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη διακήρυξη 
και κάθε σχετική πληροφορία από το Τμήμα Οικονομι¬ 
κού Λυκούργου 12, 4ος όροφος, Γ ραφείο 8, κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα από τις 8:30 μέχρι της 14:00. 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 27326/2871/οικ. 

1. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ¬ 
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, προκηρύσσει ανο,χτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ¬ 
ΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟ¬ 
ΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ Ν. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 Ευρώ που 
αναλύεται σε: (δαπάνη εργασιών 896.140,72 €, ΓΕ και ΟΕ 
161.305,33 € και απρόβλεπτα 158.616,91 € και αναθεώρηση 
44.441,25 € και Φ.Π.Α. 239.495,80 €). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογι¬ 
σμό 888.524,65 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΩΝ, με προϋπολογισμό 327.538,30 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ίδρα της υπηρεσίας ΔΕΚΕ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου οδός Οπλαρχηγού Σεχιώτη 
1,221 00 Τρίπολη, μέχρι τις 6.12.2007 ημέρα Πέμπτη. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2710-238562, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2710-243185, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Σίδερη Ευανθία,. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.2.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:0ό π.μ. και με το σύστημα των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4.β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι στις τάξεις 2ή και 3η για την κατηγορία 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (σε όλη την επικράτεια) καθώς και 
στην 4η τάξη εφόσον έχουν την έδρα τους στο Νομό 
Αρκαδίας ή αναφέρεται αυτός ως δεύτερος στη βε¬ 
βαίωση ΜΕΕΠ, και στις τάξεις τάξεις 1η και 2η για την 
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (σε όλη την επικράτεια) 
καθώς και στην 3η τάξη εφόσον έχουν την έδρα τους 
στο Νομό Αρκαδίας ή αναφέρεται αυτός ως δεύτερος 
στη βεβαίωση ΜΕΕΠ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργο 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.321,26 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δι¬ 
εύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1086050/1966/ 
Β0011/3.9.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων Περιφέρειας Πελοπον¬ 
νήσου. 

Τρίπολη, 8 Νοεμβρίου 2007 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 40179 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρυσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου βάσει του π.δ. 28/1980 για την 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩ¬ 
ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 


Η δημοπρασία θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου την 
3 Δεκέμβρη 2007 ώρα 13.00 -13.30 π.μ., (λήξη επίδοσης 
προσφορών) αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν την 
ανοτέρο δραστηριότητα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
9.882,35 € συν Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε €. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 495 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού δίδονται από το Δήμο 
Ηρακλείου τμήμα προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες Πληροφορίες Κόντος τηλ. 399-371, 370. 

Ηράκλειο, 13 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

Αριθμ. 46846 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ 
Α/1.2.1995) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/96) «περί προμηθειών 
του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
του π.δ. 370/1995 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικά Δίκαιο, 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές, την 9.1.2008 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. για την προμήθεια δύο (2) κλιβάνων 
θέρμανσης ορρών, πιθανής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
5.869,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο, 

Την διακήρυξη με Νο 77 για την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε 
να την παραλαμβάνετε όλες τις εργάσιμες ημέρες από 800 π.μ. 
έως 13:30 μ.μ από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν ν’ απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 2132077407-8. 

Νίκαια, 9 Νοεμβρίου 2007 

Η Αναπληρωτής Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΖΗ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 7024 

Ο Δήμαρχος Τράίανούπολης προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά ύστερα 
από αξιολόγηση των προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙ¬ 
ΑΜΟΡΦΩΤΗ Γ ΑΙΩΝ προϋπολογισμού 185.000 € με το Φ.Π.Α. 
για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Τ ράίανούπολης. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην Διακήρυξη του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Λ. 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΥ 

Οι Ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγω¬ 
νισμό πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Τραϊανούπολης 
στη Ανθεια το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Δεκεμ¬ 
βρίου 2007 και ώρα 10.00 π.μ. (Εναρξη αποσφράγισης 
των προσφορών) ως εξής: 

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο στην Επιτροπή Δι¬ 
αγωνισμού την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2007 από ώρα 
09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. 

β. Ταχυδρομικώς προς τον ΔΗΜΟ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 


στην διεύθυνση ΑνθειαΈβρου 68100 μέχρι την προηγού¬ 
μενη του διαγωνισμού ημέρα 6.12.2007 και ώρα 14.00 μ.μ. 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 7.600 € 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της δι¬ 
ακήρυξης δίνονται από τον Δήμο Τραϊανούπολης στα τηλ. 
2551084676 και 2551084678 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ανθεια, 13 Νοεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ 
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